cp 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಚುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಸಂಖ್ಯ 1862 (2174) 
ದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಆರ್‌ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕ್ಷೇತ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ 31-03-2೦2೦ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭವ್ಯೃಧ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 
ಕ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ : . 
ಅ'|ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ `ನಗರಾಭವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರಾಲಯವು, 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಟ್ಧ ದಿನಾಂಕ:25-೦6-2೦15ರಂದು - ಸ್ಕಾಟ್‌ ಸಿಟಗಳ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲ |! ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳು ಸದರಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಅಭವ್ಯಧ್ಧಿ 
ಯಾರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪುರ್ಧೆೇಯ ಮುಖಾಂತರ 
'| ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ; | ಆಯ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನುಸಾರ ಈ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಹ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ . ವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಸಮಾಟಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಷೆ ತರದೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಸಖೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ 10೦ ರಲ್ಪ 16 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂಕಗಳು ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕ್ರಯೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ: ಠಂ ಬಗ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ. 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ವ $ 8 ೮ sak 
ಬರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: (ಖವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಕಲ್ಪ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘ 
| R " ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ” ಮತ್ತು ವಿವಿಥಢ ಕೇತಗಳಲ 
ನೀಡುವುದು) ಥಿ ೩ ಣೌ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ಷಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ 


ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ` ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಸಗರಗಳಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ. 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ. ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು 
ಏರ್ಪಡಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್‌ಗಳ ' ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ. 
ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ 


ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ನಾವನೆಗಟಗೆ ಆಯಾ ನಗರ ಹ್ಥಳೀಯ ಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಣರಪು ಈ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಆಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಪ ಆಧ್ಯತೆ .ಮೇರೆಗೆ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಕಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಮಹಾಪೌರರು, ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ವೈವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇಶಕರು ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಅಮಿಟೆಡ್‌, ತಾಂತ್ರಿಕ 
ತಣ್ಣರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಯ ಸದಸ್ಯರು. ಪ್ರಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 

ದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
“ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ” (City Level Advisory Forum) | 
ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಈ CLAF ಗೆಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 


ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭವೃಧ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯ ಸ್ಹತೆಯಲ್ಪ ವಿಶೇಷ 
ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಗು ದರ್ಪನನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿ 
ನಗರದಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಗರಾಭವ್ಯದ್ಧ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ' "ಸ್ಯಾರ್ಬ್‌ 


"C 


{ 
ಸಿಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೆತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ'ಸೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು” ರಜಸಬಾಗಣಿದೆ. 


ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಜಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಜವರು 
ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು. ಪಂಸತ್‌ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಾ ಪೌರರು, ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಾನಗರ 


ಪಾಅಕೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆಯುಕ್ಷರು- ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ, ಆಯಕ್ಷರು- 
ನಗರಾಭವ್ಯದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರು. ಸದಸ್ಯೂರುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾಯ 
ನಗರದ ಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಅಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಸದಸ್ನ ಸ್ಕೈ 
ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


'ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಟಾ 2ನದಲ್ಲ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗೆ 
"ಸ್ಕಾಟ್‌ ಸಿಟ ಅಡ್ವೈಸರಿ" ಘೋರಂ” ಮತ್ತು "ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಅನುಷ್ಠಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಷೆ ಬರದಿದೆಯೇ; 


- ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಕ್ಲ' ಚರ್ಜಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 
ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆ | ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಪಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ನಿಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
ಆಡಳತ ವ್ಯವಣ್ಥೆಗೆ ಒಂದು | ಇಟ್ಲಯವರೆಗೆ (ದಿನಾಂಕ:2೭9.೦೭.೭೦೭೦) ಆದ ಒಟ್ಟು ಆಡಳತಾತ್ಕಕ 
ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ | ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ; 

ವ ವೆಚವೆಷ್ಟು; ವಿವರ ಕಂಪನಿ ಸಾಪನೆ'7 ಒಟ್ಟು ಆಡಅತಾತ್ಸಕ ವೆಚ್ಚ 
MN ಹಣ್ಣು € ತ್ರಸಂ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ದಿನಾಂಕ (ರೊ. ಕೋಟಗಳಲ್ಪ). 
1 1 ಚೆಕಗಾವಿ 11.05.2016 15.85 
2" ದಾವಣಗೆರೆ 1೨.೦5.2೦16 24.48 
3 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳ-ಧಾರವಾಡ 10.03.2017 16.9೨ 
4 ಹಾಗಳಾಹ 06.04.2೦17 12.52 
5 | ಕಿವಮೊಧ್ಗೆ 07.೦2.2017 13.41 
6] ತುಮೆಕೂರು . 06.02.2೦17 19.40 
7 I" ಬೆಂಗೆಳೊರು 03012018 16.60 
'ಒಟ್ಟು ಆಡಳಿತಾತ್ಕಕೆ ವೆಚ್ಚ' 13.15 | 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ವೆಚ್ಚಕಳು ಆಯಾ 
ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ದಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಯೋಜನಾ 
ಸಮಾಟಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚ ಹೀಗೆ . ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ 
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ 
ಪಾಹನದ ಆಡಳತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ ಸರಾಸರಿ ಮಾಹೆಯಾನ ಅಂದಾಜು 
ರೂ.42.೦೦ ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಇ ಶಿವೆಮೊ್ಡೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಅಕೆ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಪಿಟ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಶಿವಮೊಧ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ 

- | ಸಾರ್‌ -ನಿಟ ಯೋಜನೆಗೆ | ಎ ್ಭುಟಿಡ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರೂ.196.೦೦ ಕೋಟ 
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ೮೦8 | ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.1.೦೦ ಕೋಟಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ರೂಡ್ತ೦7.೦೦ ಕೋಟ ಅನುದಾನ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತದೆ. 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಕೈಗೊಂಡ > 
ಕಾಪುಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಪ . 

ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಮುಬಂಧದಲ ನೀಡಿದೆ. 

"ಪೇ | ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ [4 ಸ್ಕಾರ್ದ್‌ ಸಿಟ : ಅಭಿಯಾನವು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಂದ 
'ಯೋಜನೆಯಡಿಯಣ್ಲ ಅನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೊಸೆ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಗಳ ರಚನೆ 


ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ. ಉದ್ದೇಶಿತ 
ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಟತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ 


್‌] 


ಅಧಿಕಾರವನ್ನು" ಪತ್ಯಾಯೋಜಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ. ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ 
ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, 
ಇದಕ್ಸಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. - 


€ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಪಿಟ' ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಣ್ಣರುವ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ 


ವರದಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. 


* ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ “ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಗೆ 


ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಯ್ಕೂಲ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚನ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. 


*: ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ನಗರದ ಜನನಿಬಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು. 
' ಫ್ಲಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ . ಸಮಸ್ಸೆ ಸೈಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾನಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲದೇ ಘಂ `ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ ಬೆಸ್ಸಾಂ, ಅಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌, ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ. ಯುಟಲಅಲ 
ಶಿಫ್ಚಿಂಗ್‌ ಅಪಶ್ಯಕತೆಯುದ್ದು. ಇದರಿಂದ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ; 
ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲ ವಿಕಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. 


* ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್ಥಾಂ. ಸೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳ" ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಪ್ಪಯ ಪಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚನ 
ಸಮಯ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 


* ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣ 


ಹಾಗೂ ಇತರೆ ' ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನಷ್ಠಾನಗೊಳಆಸಲು ಕೇಂದ್ರ 
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪ ಣೆ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದ್ದು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಯೂ ಸಹ 
ವಿಳೆಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಹುಉಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಟಳಕವಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


* ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸದಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮುದ್ರ ಕಿಸಾರೆ 


ಮುಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದ: ಅಭವೃಧ್ಧಿ. ಹುಬ್ಬಜ್ಜ-ಧಾರವಾಡ. ಮತ್ತು 
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಪ ಮಾರುಕಳಲ್ಲೆಗಳ ನಪವೀಕರಣ/ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ- ಅಭವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಹಲವು ವಿನೂತನ 
ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇದ್ದು. ವಿಸ್ಟೈತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಸುವ 
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಹಡಿದಿರುತ್ತದೆ. 


ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ  ಮೇಲಅನ 
ಸವಾಲುಗಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು: ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 'ಅನುಷ್ಠಾಸಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ 


"ಅಪರ ಮುಖ್ಯ "ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 


kl ¥ 


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಯನಡಎಫ್‌ಸ ಮತ್ತ ಆಯ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ 
ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ತದಲ್ಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ 
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NW 


ಯೋಜನಾ ಅಸುಷ್ಣಾ ಸ್ಲಸದಲ್ಲ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಗೆ 
'ಸ್ಕಾಬ್‌£ ಸಿಟ ಅಡ್ಡೈಸರಿ ' ಘೋರಂ” ಮತ್ತು 'ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲ' ಚರ್ಜಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 
ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


" ಮೇಅನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟ 
ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಸದಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ 
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ರ) 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ `ಕಾಮೆಗಾರಿಗೆಳು ೨2'| 16.88 
ಪ್ರೆಗತೆಯೆಟ್ಷರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 29೨ | 5318.24 
ಟಿಂಡರ್‌ ಹಂತದೆಟ್ಟರುವ' ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 72 | 1447.78 
ವಿಸ್ಪತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ 62] 507೨೦೭25 
ಹಂತದಲ್ಪರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ ನಿಟ 
ಯೋಜನೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಆಸಲು 'ಎಲ್ಲಾ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಗಳಗೆ 
ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಣ 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಪಿಟ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕೇಂದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಬಡುಗಡೆಯಾದ pS ಹಾಗೂ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 16೨ ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 


| ಬರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಪ್ಲಯವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ 
ಕೆಕಗಿಸಂತಿವೆ: 
(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ವ) 
ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ 
ಕ್ರ.ಸ. ನಗರಗಳು | ಕೇಂದ್ರ[ ರಾಜ್ಯ] ಒಟ್ಟು | ' ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ 
y ; (ಫೆಬ್ರವರಿ-2೦೭೦) 
1 | ಚೆಕೆಗಾವಿ 196 | 200 | G96. 170.38: 
2" ದಾವಣಗೆರೆ 196 | 200] ss6 157.87 
3 ]ಹುಬಳ- - 
ವಳ ‘96 | 190 | see 8ಂ.೨೮ 
ಧಾರವಾಡ , 
4] ಮೆಂಗೆಳೊರು 190 i 301 ಕದ.98 
5 "| ಶಿವಮೊಗ್ಗ 196 KT 307 100.41 
6] ತುಮಕೊರು 196 1if 307 179.ರರ 
7 |ಬೆಂಗೆಳೊರು 1ರರ |: 5ಠ 210 13.63 
ಒಟ್ಟು | 1325 | ೨78 | 23೦8 760.74 
2೦2೦ b 


ಕ್ಯ ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


Shivam 


Smart City Limited 
¥ Ky SCM funded- Completed/Work in Progress/Work Order Issued/Tendered/DPR Stage 


SCM-Pro 


Shivamogga 


Providing infrastructure for development of smart 
library 


Development of SMART LIBRARY ICT interventions K 
4 libraries and 11 School 


Work Completed on 17.12.19 


| 059 | Work Completed on 07.01.20 
Work Completed on 13.02.20 


Work Under Progress 


Development of Smart road in package 1, Area 
between BH road Savalanga Road, Kuvempu road, 
in Shivamogga City. 


Work Under Progress 


66.61 61.56 Work Under Progress 
100.07 95.88 Work Under Progress 
| a | 54,89 Work Under Progress 


Area between Savalanga Road - Balaraj Urs Road - 
6 River Front Road - BH Road - Package 3b 94.96 89.95 Work Under Progress 
Last Mile connectivity using Cycle track and ' 
5 “}] Footpath - Development of Inner Ring Road from 
; - 90. . Work Under P 5 
7 Laxmi talkies junction to NT Road {7.5 km) 90.0೦ 84.21 ork Under Progress 


8 Development of Heritage Walk / Village . 15.60 12.91 "Work Under Progress 


Ww Development of park near Country Club 3.70 2.97 Work Under Progress 


Development of Masthambika temple park (Park 


Area between Jail Road - Kuvempu Road- 
Savalanga Road - 100’ Ring Road and Canal Front 
Road- Package 2a 


Area between Jail Road - Kuvempu Road - Sagara 
”  Road- Canal Front Road: Package 2b 


Arca betwcen Savalanga Road - 100° Ring Road - 
» Balaraj Urs Road- Package 3a 


: 10 03) in Shivamogga City - 1.20 1.06 Work Under Progress 
Development of Parks Kote Road, Sheshadripuram, . 
11 Ghandi nagar, DC Compound, Mission Compound 1.73 1.68 Work Under Progress 
ark. 


Development of Parks Malleshwar nagar park, 
Balrajurs road in shivamoggpa city 


2.50 WN Work Under Progress 


1.37 1.33 Work Under Progress 


Development of Conservancies in Package-2 1 
Development of Conservancies in Package-3 4 
Development of Conservancies in Package-4 4 


Package-5 Redevelopment of Conservancy lanes in 
Bapuji Nagar, Basavana gudi and Durgi gudi areas 
in Shivamogga City. 


[ed [ee 
wm p 


85 
82 
75 


12.00 


5.12 
0.75 


Nehru Stadium Beautification 
Improvement of hole bus stop 
Canal Redevelopment-Phase-1 (Rs.11.00 Cr) 


11.71 


Riverfront Development- Infrastructure works; 
pedestrian bridge , River front promenade, etc- 
North Bank 


N 


ee [oY 
we u 


pm 


130.00 


Centralized Architecture (DC,DR setup by MSlat 

KMDS-SDC) 11.50 
Development of Physical Infrastructure( interiors, 
HVAC, and others) for setting up of Command and 
control centre 


Wildlife interpretation centre with science park 


(Turnkey } 10.00 


Conservation of Heritage Building - Govt School 
adjacent to Karnataka Sanga and other buildings 
(Turnkey) 


Conservation of Heritage Building - Corporation 
Main Building (Turn Key) 


Restoration and Adaptive Re use of Shivappa 
Nayaka palace Precinct (DBOMT basis-Turnkey 
project 


15.50 


~ 


Supply, Installation, Commissioning and Operation 


& maintenance of Digital Display Boards 2.48 


Face-lifting to Riverfront Crematorium 
Providing Smart Bus Shelters & E- Toilet for PAN 
city (61 nos) 18.50 
Development of Corporation Park (Park 17) in 
Shivamogga City 


[O°] 
= 


4.40 


Ww | 


w 
c 
[ವ 


10.59 Work Under Progress 


103.22 
12.20 


Work Under Progress" ~ 

py 
| 425 | Work Under Progress 
| 396 | Work Under Progress 
WY Work Under Progress 
Work Under Progress 
Work Under Progress 


Work Under Progress 


Work Under Progress 


Work Under Progress 


4(g) Exempted project.MoA signed with 
CEE and Work Order Issued on 
30.12.2019.Preliminary Report 
4(g) Exempted project.MoA signed with 
INTACH and Work Order Issued on 
31.12.2019.Preliminary Reportis 
submitted. DPR preparation under 
4(g) Exempted project.MoA signed with 
INTACH and Work Order Issued on 
30.12.2019.Preliminary Reportis 


8.58 


3.58 


Work Order issued on 29.11.2019.Site 
assessemnt and inception report work 
is under progress 


Work Order Issued on 26.12.2019.Site 
assessment work under progress 


5.13 LoA Issued on 04.01.20.Survey work 
10.80 LOA issued on 28.01.2020 


LOA Issued on 05.02.2020 


Construction of MLCP with commercial complex 


ಟು 


ಕು w [5 w [XN 
ಟು nN [= No) [- 


30.00 


Street Art in the selected locations across the city 


Sub Total - Bin Cr= 829.60 


— 
iL 


3 


EOE 


ತ್‌ sot e 
Improvement and Beautification of Pri 
Terminal 


2 


.50 
Public Bike Sharing(1.5cr SCM+2.9cr PPP) 


Smart Education in Govt Schools - Pan City (35 
school) 


15.00 


Procurement of 100 Nos. of E-Rickshaws 


LOA Issued on 10.02.2020 


4.40 
22.05 
uw [om | 


739.17 


4(g) exemption approved in Finance 
Department, GoK.LoA Issued on 
12.02.20 


don 28-01-2020 
quoted amount 29.06% when compare 
to CSR .As per the recommendation 


1.90 The subject has to be placed before the 
K HPSC for deliberations 
1.50 Financial bid evaluation completed.to 
” be submitted to HPSC for deliberations 
8.60 Bids opened on 17.02.20 and Technical 


Evlauation is under Progress 


* ICT-ICCC and Smart Elements 2nd Call. Tender called on 
27.12.2019.Last date for submission of 


35} g 46. 6.18 46.18 


Nehru Stadium Existing Sports facility upgradation 


Tender called on 11.02.2020 


|-—-300- [ene notification issued on | 
|---300- 02.2020 

Tender notification issued on 
03.02.2020 


Modern Police fora] Tourism kiosk 


Development of Freedom Multi Utility Space and 
its Partial Implementation 


Tender notification issued on 
18.02.2020 


Construction of HAWKER’S ZONE with taxi/ auto 
i stand (Integrated hus teminal) 


Design Supply, Installation Commissioning, 
Operations and Maintenance of Solar Photovoltaic, 
Systems on Pump House & Roof Tops of Govt. 

Buildings On Net Metering basis 


ರ MS TENEHYE ERR EE ರ 
ು 4 C ರ; US/R ೫ 
1.82 Revised RFP & PDIA submitted to 
- £ KUIDFC on 12.02.20 
Financial evaluation done.To be placed 
" 31.69 before the board for further 
deliberations on 18.02.20 


Salar on Canal top Thang ga high level canal 182.34 182.34 Revised RFP & PDIA submitted to 
Public Bike Sharing(1. Ser SCM:2, 9er PPP) |_290 | 290 7 Financial bid evaluation completed.to 


Conversion of normal street light to LED street 
light system 


pr 


f 


; ಗಥ LE ಸಾ dl 
SEE SEE 
Work completed by Horticulture 
Department Work Completion Date: 21- 

p 09-2017 


EEN 24X7 water supply 130.70 135.40 Work in progress 
Work Completed 
|“ 


Promoting Floriculture,c organic farming and 
related activities 


Storm water Drains in Shivamogga using Amrut 
funds 


CIEE UN ಹ 
UG Electrical cabling under Mode! subdivision 

Worki ss 

dE scheme of MESCOM 70.95 71.20 ork in progre: 


Widening to Four lane divided carriageway to ’ 
paved shoulder from KM 205 Tumkur-Honnavar 20 Work in progress 
section &amp; widening to paved shoulder from 7093 9 ಲ prog 
KM 522.50 to 525.20 


py Providing UGD scheme to Shivamogga City under 7.00 7.00 Work ‘completed hy Date: 1 17- -12- 2019 
W AMRUT additional grants J} p N Sy 


Work completed by Date: 21-11-2019 


PKG-35 Additional grants for construction of fruit 1.50 
flower market in corporation site in Garden Area % 
PKG-54 fruit and flower market at city municipal 


council nlace at Garden Area 


Work completed 


10 


-  Sharavathi nagar cemetary 


PKG-55 (1) Improvement of Gopishetty Koppa and 


0.50 0.50 


Work compleged x 


Development of park at alkola circle in 


11 - Work completed 
|_| Shivamogga 
12 Development of Vinobanagara Professor Park in Work completed 
shivamogga | 
PKG NEW 2 -Road [provement works in CMC 
13 Shivamogga in the limits of shivamogga District Work completed 
under Mukyamantri nagarothana Phase-2 projects 
PKG 1 : Road improvement workin CMC 
14 Shivamogga in the limits of Shivamogga District Work completed 
under mukyamantri nagarothana Phase-2 projects - 
Prevention work of flood to Tunga river bed near 
15 veerabhadreshwara temple in old Work completed by Date: 03-11-2017 
mandi,shivamogga | 
PKG-1 Development of 80 feet road from 
Work leted Date: 26-07- 
£8 Shivamogga private bus stand to 100 feet road ork completed by-Date;26:07-2018 
— 
| PKG-30 construction of Footpath at Shimoga Bus 
Work leted Date: 26-07- 
WN Stand to 100 feet road and.80 feet road divider orkcompleted by, Datsi26:07:2010 
18 PKG-3 Development ofroad from Vinoba nagar Work completed by Date: 26-07-2018 
Channel to Potice chowki } 
PKG-40 Development of Median Lighting from 
. § Work leted by Date: 14-09-2018 
19 tunga bridge to sahyadri College _ 100 1.00 ll 0 
PKG-41 Development of Conservancies in Park 
2. . Work leted by Date: 26-04-2018 
೫20 Extension and developing it into Mini markets 00 2.00 NS 
J RG B2 HET WaT SUP scheme BUWSLan IE ed 6.00 Work completed by Date: 24-03-2018 
contribution amount 
22 Green Park and spaces Ward No. 33 0.41 0.41 Work completed by Date:07-02-2018 
[| 23 Green Park and spaces Shardamma Layout 0.35 0.35 Work completed by Date:23-06-2018 
24 Green Park and Spaces Malleshwara Nagar 0.35 0.35 Work completed by Date:23-06-2018 
25 Green Park and ರ Extension in T 0.24 024 Work completed by Date:23-06-2018 
Green parks and spaces Development of Gopal BF - 
26 Gowda extension A block (Adjacent to KRIDL 0.25 0.25 Work completed by Date:21-06-2017 
Office) Park - 
27 | Green parks and Gowda extension A 0.30 0.30 Work completed by Date:08-01-2018 
28 Green Park and Spaces Rajendra Nagar 0.35 Work completed by Date:14-08-2018 
A LR LE NE 0.50 Work completed by Date:16-11-2018 
| _ 
|_| 30 Green Park and Spaces Asoka Circle Park 0.50 0.50 Work completed by Date:16-11-2018 
Green Park and spaces Development of Surya K 
31 Layout and P&T Layout Park 0.75 0.75 Work completed by Date:19-06-2018 
§ . ] Total= ~ 333.23 


. i:-Grand Total= 


:: 1410.09 : 


